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ΝΟΜΟΣ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 716 

Περί μητρώου μελετητών και άναϋέσεαις 
και έκπονήοεως μελετών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ί ηοισαμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άη υεφασίσαμεν: 

"Αρδρον 1. 

Άντιχ*ί{κνον τοϋ νόμου. 

**ρων^Νοξχος καδορίζει τούς όρους καί τήν διαδικασίαν 
ίΐς '.διω'ας μελετητάς καί ιδιωτικά γραφεία μελετών 
«αδεσεως καί τής ΰπό τούτων έκπονήσεως μελετών διά λο¬ 
γαριασμοί; τοϋ Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι¬ 
καίου, Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, Δημοσίων Επι¬ 
χειρήσεων και λοιπών Όργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος 
ο·αν αι μελεται αυται δεν έκπβνοδνται άπ’ εΰδείας ΰπό τοΰ 
προσωπικού τούτων. 

"Αρδρον 2. 

Όρισμοί. 

Εν τφ χαρόντι Νόμφ νοούνται ώς: 

* · «Μελετη»; Πάσα επιστημονική καί τεχνική εργασία καί 
ερευνά άποβλέπουσα *ίς τήν κατασκευήν ή μή τεχνικού ερ- 
ΥΟυ η εις τον^ σχεδιασμόν καί τήν άπεικόνισιν προγραμμάτων 
και μεδοδων αναπτύξεως τού εύρυτέρου χώρου διά τής κατα- 
ακευης ή μ ή τεχνικών έργων. 

ΤοΓ - <ί,Ερ Τ 0Ϊότιϊς,>: Τ ° Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ., Όργανισμο! 

οπικης Αύτοδιοικησεως, Δημόσιαι Επιχειρήσεις και λοιποί 
^οι Δημοσίου ενδιαφέροντος οί όποιοι άναδέτουν τήν 

σνιΛ' ((Μελε ^<- Επιστήμων, διπλωματούχος άνωτάτης 
άλΐ οΟΡ-βδαπής ή όμοταγούς άνεγνωρισμένης σχολής τής 
ο «πης, ^ασχολούμενος με έκπδνησιν μελετών καί έπιδλέ- 
ν λ τε ^'^“ ν * βι άλλων έργων καί νομίμως ασκών τό έπάγ- 

Ι'γ* «ν 'Ελλάδι. 

λε-ώ << ^ , * 5 *^ ε ' ον Μελετών»: Ενιαία μονάς έκπονήσεως μβ- 
άπο' «ΡΗ» 0Τ0 ?-ν, έξ ένός ή περισσοτέρων Μελετητών 
τκν ίΐ*' γί1 ' 5τϊ Εταιρικήν μορφήν μέ αποκλειστικόν σκοπόν 
, / πονησιν^ μελετών καί τήν έπίβλεψιν έργων, τής αυτής 
τών *^ ,Χ °τήτων, αντιστοίχων προς τάς κατηγορίας 

< «λβμδ^ανομενων μελετών. "Απόντες οί συμμετέχοντες 
λΛ__Λ ωί , Εταιρείας δέον όπως κατέχουν πτυχίον με- 
ϊ*. 1 !* ν Χάνονται νά αναλαμβάνουν άτομικώς μελέ- 

ϊ-ί * Λ *, ω? , ω «ταιρείαι δεν δάνανται νά συμμετέχουν εις 
•'^ί εταιρείας. 

κιτών**^*^®ττοντα Γραφεία»; Συνεργαζόμενα Γραφεία Με- 
ν οϋν 0Χ ° 1 ^ όκουσίως άπό κοινού άναλαμβάνουν καί έκπο- 
τλ; ” ω £ ® νω συνεργασία πραγματοποιείται κατά 

ην ***ήλωσιν ενδιαφέροντος. 


6. «Άνάδοχος»; Μελετητής ή Γραφείον Μελετών ή Συμ- 
πράττοντα Γραφεία Μελετών είς τά όποια άνετέδη ή έκπό- 
νησις μελέτης διά τής υπογραφής σχετικής συμβάσεως. 

7. «Μητρώον Μελετητών»; Πίναξ τών μελετητών περι- 
λαμίάνων τήν έκάστοτε κατάταξιν έκαστου, άπό άπόψεως 
κατηγορίας μελετών καί τόν καδορισμόν τού δυναμικού αύτοΰ, 
καδ’ έκάστην κατηγορίαν μελετών. 

8. «Μητρώον Γραφείων Μελετών»: Πίναξ τών Γραφείων 
Μελετών περιλαμβάνων τήν έκάστοτε κατάταξιν έκάστου, 
άπό άπόψεως κατηγορίας μελετών καί τόν καδορισμόν τού 
συνολικού δυναμικού τού Γραφείου, άνά κατηγορίαν μελετών. 

9. «Πτυχίον Μελετητοϋ»; Βεβαιωτικόν έγγραφον έμφαΐ- 
νον τήν είς τό Μητρώον Μελετητών έμφανιζομένην έκάστοτε 
κατάστασιν έκάστου Μελετητοϋ. 

10. «Πτυχίον Γραφείου Μελετών»; Βεβαιωτικόν έγγραφον 
άπεικονίζον τήν εις τό Μητρώον Γραφείων Μελετών έμφανι- 
ζομένην έκάστοτε κατάστασιν έκάστου Γραφείου Μελετών. 

11. «Διευδύνουσ* Υπηρεσία»; 'Η Υπηρεσία τοΰ εργοδότου 
ή υπό τών κειμένων διατάξεων προβλεπομένη ή παρ’ αότοΰ 
έξουσιοδοτουμένη πρός άσκησιν έποπτείας ελέγχου καί διοική- 
σεως έν γένει επί τής άνατεδείσης μελέτης. 

12. «'Επιβλεπων τής Μελέτης»; 'Ο ΰπό έργοδότου βρι¬ 
ζόμενος διπλωματούχος άνωτάτης σχολής, ό άσκών τάς δπό 
έκείνου μεταβιβαζομένας αΰτφ αρμοδιότητας έπί τής άνατε¬ 
δείσης μελέτης. 

13. «Σύμβασις»; Τό συμφωνητικόν τό ΰπογραφόμενον ΰπό 
τού έργοδότου καί τοΰ άναδόχου, διά τήν έκπόνησιν τής μελέ¬ 
της. Είς τή, έννοιαν, τής συμβάσεως περιλαμβάνονται και 
άπαντα τά συνοδεύοντα αύτήν τεύχη, ώς καί τυχόν παραρτή¬ 
ματα αυτής. 

14. «Αρμόδιον Συμβούλιον»; Τό κατά τάς κειμένας δια¬ 
τάξεις αρμόδιον συμβούλιον, τό όποιον γνωμοδοτεί κατά περί- 
πτωσιν, διά τήν έκδοσιν αποφάσεων ΰπό τοϋ έργοδότου. 

Άρδρον 3. 

Μελετηταί. 

1. Ή ίδιότης τοϋ μελετητοϋ άποκτάται διά τής έγγραφής 
είς τό μητρώον μελετητών καί τής χορηγήσεως πτυχίου με¬ 
λετητοϋ. 

2. Τήν ιδιότητα τοϋ μελετητοϋ δεν δύναται νά άποκτήσουν: 

α) Οί μή συμπλήρωσαντες τετραετίαν άπό τής κτήσεως 

τού διπλώματος. 

β) Οί τελοϋντες ΰπό υπαλληλικήν σχέσιν οίασδήποτε μορ¬ 
φής, έξαιρουμένων τών ΰφηγητών, επιμελητών καί βοηδών 
ά/ωτάτων σχολών, ώς καί τών άποδεδειγμένως υπαλλήλων 
γραφείων μελετών, οί όποιοι όμως δεν δύναντα: νά χρησιμο¬ 
ποιούν τό πτυχίον των αότοτελώς. 

γ) Οί έν ένεργείφ Καδηγητα! άνωτάτων, καί άνωτέρων 
σχολών. 

δ) Οί κάτοχοι πτυχίου εργολήπτου δημοσίων έργων καί 
οί καδ’ οίονδήποτε τρόπον παρέχοντες τάς υπηρεσίας των είς 
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αύτούς, εξαιρούμενων τών κατά τάς περ'< «χ^λεαεως τών δη¬ 
μοσίων Έργων διατάξεις περιπτώσεων, κα$ βί ποοβλ,επιται 

τούτο. _ , 

3. Έκαστος μελετητής όποχρεοΰται όπως κατα τήν εγγρα¬ 
φήν του εις το Μητρών/ Μελετητών δηλώση μίαν καί μοναδι¬ 
κήν επαγγελματικήν· αύτοΰ, ώς μελετητού, έδραν. ^ , 

4. Έκαστος μελετητής δυναται να έγγραφή τή αιτήσει 
του εις το Μητρώον Μελετητών εις ωρισμενας κατηγορίας 
μελετών κα-3ο,ρ:ζομένας διά του κατά το άρ&ρον 7 τοϋ πα- 
ράντος έκδιδομένου Π .Δ., σχετικάς χρός, τήν επιστημονικήν 
ειδικότητα αυτού, με δυναμικόν ύπολογιζόμενον εις μονάδας 
βάσει άναλόγου πείρας αυτού εις εκπόνησιν αντιστοίχων προς 
έκάστην τών αΐτουμένων ύπ’ αυτού, κατηγοριών μελετών ^ή 
εις έ'πίίΐλεψιν ή κατασκευήν συναφών έ'ργων, και τών έτών 
άπό κτήσεως διπλώματος ώς κάτωθι: 

α. Μελετητής, ανεξαρτήτως πείρας, έχων συμπληρώσει 
τετραετίαν άπό κτήσεως διπλώματος: 

Μία μονάς. 

β. Μελετητής έχων συμπληρώσει οκταετίαν άπό κτήσεως 
διπλώματος και μέ άποδεδειγιμένην άνάλογον ικανοποιητικήν 
πείραν: 

Δύο μονάδες. 

γ. Μελετητής έ'χων συμπληρώσει δωδεκαετίαν άπό κτήσεως 
διπλώματος και με αποδεδειγμένη*/ άνάλογον ικανοποιητικήν 
πείραν: 

Τρεις μονάδες. 

’Άρ'ίρον 4. 

Γραφεία Μελετών. 

1. Γραφείον Μελετών προκεεμένου νά άναλάδη μελέτην διά 
λογαριασμόν τών κατά τό άρΦρον 1 τού παρόντος προσώπων, 
ύποχρεούται νά είναι ϊγγεγραμμένον εις τό Μητρώον Γρα¬ 
φείων Μελετών και νά είναι κάτοχον αντιστοίχου πτυχίου, χο¬ 
ρηγούμενου άρμοδίως. 

2. Ώς δυναμικόν τού Γραφείου Μελετών κατά κατηγορίαν 
μελέτης υπολογίζεται τό άθροισμα τών δυναμικών τών εις 
τήν αύτήν κατηγορίαν έντεταγμένων μελειτητών μελών αυ¬ 
τού. 


Άρίρον δ. 


Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών. 

1. Συνιστάται παρά τώ Ύπουργείω Συντονισμού, δι’ άποφά- 
σεως τού Υπουργού Συντονισμού, Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Μελετών (ΓΕΜ). 

2. Ή ΓΕΜ είναι ίννεαμελής καί άποτελείται εκ πέντε 
(5) δημοσίων υπαλλήλων ΑΤ κατηγορίας έπί βαθμφ 1ω ή 
Άναπληρωτού Γεν. Δ/ντού ή 2ψ προερχόμενων έκ τών Υ¬ 
πουργείων τών καθοριζόμενων διά Π. ΔΛος έκδιδομένβυ προ- 
τάσει τού Υπουργού Συντονισμού, δύο (2) μελετητών εκπρο¬ 
σώπων τού Τεχνικού Επιμελητηρίου ’Ελλάδος, ενός μελετη» 
τού γεωπόνου εκπροσώπου τού Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος καί ένός δικηγόρου ή πτυχιούχου Νομικής ύπηρε- 
τούντων εις τό 'Τπουργείον Συντονισμού, όριζομένου ύπό τού 
Υπουργού Συντονισμού. Οί ανωτέρω εκπρόσωποι όρίζονται 
μετά τών άνάπληρωτών αυτών ύπό τού Υπουργού Συντονι¬ 
σμού προτάσει, διά μεν τους δημοσίους υπαλλήλους τών οι¬ 
κείων Υπουργείων, δια δέ τους λοιπούς εκπροσώπους τών 
οικείων ώςάνω άντιστοίχων Επιμελητηρίων. Εις τάς συν¬ 
εδριάσεις τής ΓΕΜ δένονται καλούμενα ύπό τού Προέδρου, 
νά παρΐστανται καί πρόσωπα δυνάμενα ώς έκ τής ειδικής 
αυτών επιστημονικής καταρτίσεως ή εμπειρίας νά συνδοά- 
μουν τό εργον αυτής. 


3. Ή ΓΕΜ έχει τάς κάτωθι αρμοδιότητας: 

α) Εΐσηγείτα, συμπληρώσεις καί τροποποιήσεις τών δκ 
τάξεων του παρόντος νόμου, ώς καί τών κατ’ έξουσιοδότη, 

κλίων * χί<ίθμίνων ® ! * τ *γμ« τ ων, άποφάσεων καί έγχ 

δ) Γνωμοίοτεϊ έπί -λεμάτων άνιαφεμεμένων εις τήν χοοήγ 
«ν, άνανεωσιν, επεκτασίν, προαγωγήν καί άφαίρεσιν τών πτ 
νιων μελετητών, και Γραφείων Μελετών. 


τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τού παρόντος νόμου καί τών 

γ) Γνωμοδοτεΐ επί τών ενστάσεων, των άναφερομένων εις 
βάσει τούτου έκδιδομένων διαταγμάτων, έπί τών οποίων προ- 
βλέπεται κατά τάς διατάξεις τού παρόντος, οτι αποφασίζει 
τελικώς 6 Υπουργός Συντονισμού, ώς καί έπί παντός όεμα- 
τος τι-3'εα.ένου οώτή ύπό τού Υπουργού Συντονισμοί. 

δ) Ελέγχει τήν κατάρτισιν καί τήν τήρησιν τών Μη- 
τρώαν Μελετητών καί Γραφείων Μελετών καί είσηγείται 
εις τόν Υπουργόν Συντονισμού τήν έ'γκρισιν τούτων. 

4. Αί άποζημ’ώσεις τών δημοσίων υπαλλήλων καί τού ύπη- 
ρετοΰντος εις τό 'Τπουργείον Συντονισμού δικηγόρου ή πτο- 
χιούχου Νομικής, μελών τής ΓΕΜ καταβάλλονται, ύπό τού 
Δημοσίου τών οικείων πιστώσεων έγγραφαμένων εις τόν προ¬ 
ϋπολογισμόν τού Υπουργείου Συντονισμού, τών δέ λοιπών με¬ 
λών ύπό τών οικείων Επιμελητηρίων. 

"Αρ^ρον 6. 

Μητρώα. 

1. 'Τπό τής άρμοδίας Υπηρεσίας τού Υπουργείου Συν¬ 
τονισμού καταρτίζονται καί τηρούνται τά μητρώα Μελετητών 
καί Γραφείων Μελετών. 

Εις τά ανωτέρω μητρώα έγγράφονταο, τή αιτήσει των, με¬ 
λετηροί καί Γραφεία Μελετών συγκεντρούντα τά ύπό τού πα¬ 
ρόντος νόμου άπαιτούμενα προσόντα. 

Τά Μητρώα έγκρίνονται καί τί$εντοκ έν ίσχύι δι’ άποφασεως 
τού Υπουργού Συντονισμού, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τής 
ΓΕΜ. 

2. Ενστάσεις κατά τής έγγραφης εις τά Μητρώα Μελε¬ 
τητών καί Γραφείων Μελετών, ώς καί κατά τών μεταβολών 
τής εγγραφής εις τά ανωτέρω Μητρώα, γίνονται δεκται 
έντος προθεσμίας εξήκοντα (60) ημερών άπό τής κοινοποιή- 
σεως εις τόν ενδιαφερόμενον μελετητήν τής άίποφασεως περί 
χορηγήσεως ή μή πτυχίου. 

’Επί τών ενστάσεων άποφαίνεται ό Υπουργός Συντονισμού 
μετά γνώμην τής ΓΕΜ. 

3. Εις τούς μελετητάς καί τά Γραφεία Μελετών χορηγούν¬ 
ται ύπό τού Υπουργού Συντονισμού πτυχία, έμφσίνοντα την 
εις τά μητρώα κατάστασιν αΰτών, τάς μεταβολάς ώς **< **' ι 
στοιχεϊον σχέσιν έχον με τήν άσκητιν τού επαγγέλματος αυτών, 
κατά τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου. 

4. Τό 1'ραφείον Μελετών ύποχρεοΰται όπως έντος 30 ήμ-· 

ρών γνωστοπθ".ή Ιγγράφως προς τό 'Τπουργείον Συντονισμού 
πάσαν άποχώρησιν ή -ύάνατον μέλους οιύτού. Εις τ ήν περιχέω* 
σιν άποχωρήσεως μέλους, τούτο δέον όπως επίσης ύποβαλη 
πρός τό 'Τπουργείον Συντονισμού, σχετικήν δήλωσιν προί ^ 
μερωσιν τών Μητρώων καί τών πτυχίων. , 

5. Απώλεια τής ίδιότητος τού μελετητού ή ΐανατος τού¬ 
του συνεπάγεται τήν διαγραφήν αΰτού έκ τών μη Τ ρ<ήθ>ν *® 1 
τήν άκύρωσιν τού πτυχίου. Εις ήν περίπτωσιν ό ανωτέρω με - 
λετητής τυγχάνει εταίρος Γραφείου Μελετών δύναται ουτο, 
να οιντικατασταίή τή αιτήσει τών ΰπολ,οίπων μελώ 1 · τής ε>ϊ · 
ρείας. 

'Άρβρον 7. 

Κατηγορία! Μελετών. 

1. Αί μελέται, άναλόγως τού κυρίου αντικείμενου 
διακρίνονται εις κατηγορίας, κα·δοριζομένας διά Π· 
διδόμενου προτάσει τού 'Τπουργού Συντονισμού μ ετ ® ΊΟ®! 4 " 
τής ΓΕΜ. , 

,2. Επιτρέπεται, κατά τήν κρίσιν τού εργοδότου, μ ε 6 
να κατατάσσεται εις πλείονας κατηγορίας μελετών, 
τούτο ύπαγορεύετ-αι έκ τής φύσεως τού αντικειμένου » τ1 ί’· 

"Αρ-ίρον 8. 

Πτυχία Μελετητών καί Γραφείων Μελετών. 

1. Τά χορηγούμενα πτυχία ακολουθούν τάς εις ρ 
μεταβολάς. , ( , ς 

2- Τα πτυχία διακρίνονται εις κατηγορίας,^ αντιστοιχ^, 
προς τας κατηγορίας μελετών καί εις τάξεις, 
προίλ,επομενου. ύπό τών διατάξεων τού παρόντος, *λ*λ ,ν 
δυναμικού κατα κατηγορίαν μελέτης δι’ έκάστην ταζ" 1 · 
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3 Αί τάξεις πτυχίων λαγαρίζονται εις πέντε, ώς κάτω-δί: 

*) Πταχίον Α' Τάξεως: Τδ πτυχίον Α' τάξεως χορη- 
γι ;4 ε ΐς μελετητήν, εγγεγραμμένα εις τδ μητρώον μελετη¬ 
ρών με δυναμικόν·, μιας μονιάδες. 

6) Πτυχίον Β' Τάξεως: Τδ πτυχίον Β' τάξεως χορη- 
γ,ίτϊΐ εις μελετητήν, έγγεγραμμένον εις τδ μητρώον μελε- 
τητών με δυναμικόν·, δύο μονάδων. 

γ) Πτυχίον Γ' τάξεως: Τδ πτυχίον Γ' τάξεως χορηγεί¬ 
τε εις μελετητήν, έγγεγραμμένον εις τδ μητρώον μελετητών 

μ δυναμικόν τρ·ιών μανάδων. 

!) Πτυχίον Α' τάξεως: Τδ πτυχίον Δ' τάξεως χορηγεί¬ 
ται εις Γραφείον Μελετών, έγγεγραμμένον εις το Μητρώον 
Γραφείων Μελετών μέ δυναμικόν τουλάχιστον, επτά μονάδων, 
διαύέτον εις την αντίστοιχον κατηγορίαν τοΰ πτυχίου ένα με¬ 
λετητήν κάτοχον πτυχίου Γ' τάξεως καί ενα κάτοχον πτυ¬ 
χίο» Β' τάξεως τουλάχιστον·. 

ε) Πτυχίον Ε' τάξεως: Τδ πτυχίον Ε' τάξεως χορηγεί¬ 
ται εις Γραφείον Μελετών, έγγεγραμμένον εις τδ Μητρώον 
Γραφείων Μελετών μέ δυναμικόν τουλάχιστον δώδεκα μονά- 
δων, διαδέτου εις τήν αντίστοιχον κατηγορίαν τοΰ πτυχίου δύο 
μελετητές κατόχους πτυχίου Γ' τάξεως έκαστον καί ενα κάτο- 
χον πτυχίου Β' τάξεως τουλάχιστον. 

4. Οΐ μελετηταί καί τα Γραφεία Μελετών υπδκεινται εις 
έλεγχον διά τήν άπδ πάσης άπόψεως χρηστήν χρήσιν τοΰ πτυ¬ 
χίο» αυτών, τήν πιστήν έκπλήρωσιν τών έπιστημονικών καί 
επαγγελματικών αυτών καθηκόντων καί τών συμβατικών των 
κοχρεώσεων. Παράβασις τών κατά τά ανωτέρω άναφβρομέ- 
νων «οχρεώσεων συνεπάγεται τήν επιβολήν κυρώσεων, συνι- 
τταμενων είτε εις κα·3υστέρησιν τής προαγωγής τοΰ πτυ¬ 
χίο» είτε εις προσωρινήν ή οριστικήν άφαίρεσιν τούτου καί 
την διαγραφήν των άπδ τών μητρώων. 

ο. Γα πτυχία μελετητών· στερούμενων τοΰ δικαιώματος τής 
ιΛ>ύερας ί’αχειρίσεως τής περιουσίας των, καθίστανται αύ- 
■οδικαεως άκυρα καί οίτοι διαγράφονται τών μητρώων. 

^ λλ-ήγησις καί άφαόοεσις τών πτυχίων, ή άσκησις 
! 5 ϊχου και η επιβολή κυρώσεων, υπάγεται εις τήν άρμο- 
: οτητα τοΰ 'Τπουργοΰ Συντονισμού, άποβασίζοντος μετά γνώ- 

> Εκαστη ταξις πτυχίου χορηγεί εις τδν κάτοχον αΰτοΰ 
«αιωμα άναλήψε ω ς μελέτης, ΰψους προεκτιμωμένης άμοι- 
κυμαινομένης μεταξύ ώρισμένων ορίων, κα-δοριζομένων 
*. - Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοΰ Υπουργού Συντονι- 
μθ!) ’ γνώμην τής ΓΕΜ. 

’Άρ’&ρον 9. 

Π ιστοποιητικά πείρας. 


5 ■ , σχετικών» πιστοποιητικών είς ων να πρυκυ- 

^ ^ σι, αστική συμβολή τοΰ μελετητοϋ είς συγκεκριμενον 
ν*ται /α ~ α 'ί τ!κί1 1 /,ε νον έκπονη$εισών μελετών, έπιβλέψεως η 
^ Ίχε “ης έργων ώς καί έκ παντδς σχετικού στοιχείου. 

® ν , τ ϋ προηγούμενη παραγράφω πιστοποιητικά παρε- 
4 ίΙ ν ^ ατα * ά ? διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 105/1969, έκτος έαν 
Ταΐ-,Ι-° τη| 5 τ *Γ/Αηι τδ Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ., Όργανισμοι 
ψ·, * Τ °&»οικήσεως, Δημάσιαι Επιχειρήσεις η ’Οργανι- 
τ:ττοτη°" νΤί? ' Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν τα 

ται δκδιδονται ΰπδ τού έπιβλέποντος καί ·&εωροΰν- 

με·^ 1 τΓβ ^άίσταμένης αΰτοΰ ’ Αρχής. Εις τά ΰποδαλλο- 
ϊίότης Τ *' Ι51ηρ ' χά τα5 Ν.Δ. 105/1969 δίδεται εύρεία δημο- 

ν Αρ<3ρον 10. 

^ ι ^ Έλεγχος πτυχίων. 

“ :, »'/!ο^ ν * ~ ίτ Ρ α ^’ :! · τ ' ένεργείται έλεγχος τοΰ χορηγη&εντος 
έτοχ).,’ * νε ' ί το ^ οστοίου τοΰτο δεν θεωρείται έν ενεργείς, 
^®νης τής αναΦέσεως είς τον κάτοχον αυτου *κπο- 


νήσεως μελ.έτης, άπδ τής παρελεύσεως τής τετραετίας μέ¬ 
χρι τοΰ ώς άνω ελέγχου. Ή άρμοδία υπηρεσία ΰποχρεούται 
όπως ένεργήση τδν ώς άνω έ'λεγχον έντδς τριάκοντα (30) 
ημερών άπδ τής ύπο, βολής τοΰ πτυχίου προς έλεγχον. 

2. Πάς μελετητής ή Γραφείον Μελετών, δ δποίος διε- 
γραφη τοΰ μητρώου ή τοΰ οποίου διετάχΦη ή άφαίρεσις τοΰ 
πτυχίου, οφείλει έντδς 15 ημερών άπδ τής κοινοποιήσεως 
αΰτώ τής διαγραφής ή τής άφαιρέσεως νά καταθέτη τδ πτ,υ- 
χίον του εις τδ 'Τπουργείον Συντονισμού επί ποινή οριστι¬ 
κής διαγραφής τούτου, έάν είχεν έπιβληΦή εις τούτον ή ποι¬ 
νή τής προσωρινής διαγραφής, άπδ τδ μητρώον καί άκυρώ- 
σεως τοΰ πτυχίου του. 

ν Αρ·8ρον 11. 

Διαδικασία —Άίλοιδίι Μελετητών. 



μέρους ι ραφείων Μελετών οια τήν έκπόνησιν τής ύπδ άνά- 
Φεσιν μελέτης ύποβαλλομένης έγγράφως έντδς τασσόμενης 
προθεσμίας άπδ τής δημοσιεύσεως περιλήψεως τής ανωτέρω 
προσκλήσεως εις τδ Ενημερωτικόν Δελτιον τοΰ Τεχνικού 
Επιμελητηρίου τής Ελλάδος, ούχ! βραχυτέρας τών είκοσιν 
(20) ημερών. 


δν άναφερετΛί η Ι/,ελεττ/. εφ οσον ετλΟίδεταί ως 

εις τδ Ενημερωτικόν Δελτίον τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου 
τής Ελλάδος. Εις περίπτωσιν καφ’ ήν ή μελετη αναφερε- 
ται εις πλείονας του ένδς, Νομούς, ή δημοσίευσις διενεργει- 
ται είς τήν-έδραν ένδς τών ανωτέρω Νομών. , 

3. Εις τήν πρόσκλησιν έκδηλώσεως ενδιαφέροντος καθορί¬ 
ζονται συνοπτικώς τδ άντικείμενον τής μελετης, ή κατηγο¬ 
ρία ή αί κατηγορίαι καί αΐ τάξεις τών, άπαιτουμένων πτυ¬ 
χίων ώς καί τυχδν πρόσθετα ειδικά προσόντα, ατινα δέον να 
συγκεντρώνη τδ Γραφεία» Μελετών, κατα περίπτωσιν. Αι τά¬ 
ζεις τών πτυχίων προσδιορίζονται έπί τή βάσει προσωρινής 
έκτιμησεως τής άμοιδής τής μελέτης ίιενεργουμενης υπδ του 

εργοδότου. 

4 Α! μελέται ανατίθενται δι’ ήτιολογημένης άποφασεως 
τώ "εργοδότου εις Γραφείον Μελετών ή εις συμπραττοντα 
Γραφεία Μελετών, άτινα έξεδήλωσαν ένδιαφερον και ανταπο- 
κρίνονται εις τους όρους·τους διαλαμβανόμενους εις τήνκατα 
τά Ανωτέρω* πρόσκλησιν έκδηλώσεως ένδ,αφέροντος και τας 
διατάζεις τοΰ παρόντος νόμου, συμφωνως προς την κατα τας 
παραγράφους 5 έως 7 τοΰ παρόντος άρθρου διαδικασίαν. 

5 Μεταξύ τών Γραφείων Μελετών τά όποια εκδηλώνουν 
Ρ’ , .ι ν’,·) £.,£[ χατα την κρισιν αυτου, κα- 

Γ 7‘άοιΐδν ^ν Γραφείων τά όποία κατ’ άνώτατον όριον 
ζει τον αρι-υμον ^των ρ 1 ,\ Γ £ νω Γραφεία καλούνται 

έπιλεγονται. Τα { ? ^οδάλλουν είτε ειδικήν 

• όπως, εντός τακτής, -ρ μ ’ σγ . μασ( ' ας %3 \ ειδικά 
προκαταρκτικήν με ^| σε( ς διά μιν^οτέρας 

ίΡΎ ασίας $ έργ« ώς ορίζει έκάστοτε ή πρόσκλησις, ώστε να 

£ 

σεων και ^ ή"έκίέσεις συντάσσονται βάσει έπαρκων 

καταρκτικαι μελετ , η Εργοδότου. Τά στοιχεία ταυ- 

στοιχείων χορηγούμενω ν τών Οποίων χορηγοΰν- 

τα συγκεντρουνται εις «υχη, αντι Τ ρ ν 

ται είς πάντας τούς έπιλεγεντας. , , , 

, - ',,-ς -ών ύποβαλλομένων κατα τα ανω- 

Κατοπιν α»,ιολογησεως {ζέσεων ή μελέτη άνατι-δε- 

τ έρω προκαταρκτικός ^ρτιωτέραν άπδ τεχνι- 

ται τελικωςεΐί ··^^^ Δ( « _> ς τρβίς μόνον εκ των 
κοοικονομικης αποψεως, ; τ· β οκαταρτ*κ«ν με- 

,ατββάλλεται 
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αμοιβή άναφερομένη εις την πρόσκλησιν εκδηλωσεως ενδιαφέ¬ 
ροντος. Ή συμβατική αμοιβή τοϋ μελετητοό καθορίζεται 6α- 
IV. Τ0 ϋ προϋπολογεσμοΰ δαπάνης, τής προτεινομένης ύπο τού 
έπιλεγέντος μελετητοό λύσεως κα! τών ισχυουσών οικειων,δια- 
τάξεων περί καθορισμού αμοιβών. Εις περίπτωσιν καθ ^ ην ο 
τελικός προϋπολογισμός δαπάνης τοό μελετηθεντος έργου, 
όνου μεταβολής τών αρχικών προϋποθέσεων συνταςεως τής 
ειδικής προκαταρκτικής μελέτης, ή έκθέσεως, προκόψει εκ 
τής οριστικής μελέτης μειωμένος ή ηΰξημενος, η συμβατική 
άμοιβη τοΰ μελετητοό αυξάνεται ή μειοόται αντιστοιχως 
κατά ποσοστόν έςαρμοζόμενον έπί τής προκυπτούσης διαφοράς 
μεταξύ τοό αρχικού και τοό τελικού προϋπολογισμού δαπανης, 
τοό αρχικού προϋπολογισμού άναγομένου εις τον χρόνον υπο¬ 
βολής τής οριστικής μελέτης διά τής εφαρμογής τών Ισχυου- 
σών διατάξεων περί άναθεωρήσεως συμβατικών τιμών δημο¬ 
σίων έργων. Τό ποσοστόν προσδιορισμού τής ώς άνω αύξο- 
μειώσεως ορίζεται έκ τών προτέρων καί άναφέρεται εις την 
πρόσκλησιν έκδηλώσεως ένδιαφέροντος. 


6. Δύναται, κατά την κρίσιν τού εργοδότου, μελέτη έρ¬ 
γων ιδιαιτέρας σημασίας, έργων επαναλαμβανομένων τόπων ή 
οπού τούτο υπαγορεύεται έκ τής φΰσεως τών έργων ή επι¬ 
βάλλεται ύπό τής κειμένης νομοθεσίας, νά ανατίθεται κατό¬ 
πιν διαγωνισμού ιδεών ή προσχεδίων, εφαρμοζόμενων άναλό- 
γως τών περί άρχιτεκτονικών διαγωνισμών ΐσχυουσών διατά¬ 
ξεων. Ή βραβευόμενη λόσις εξαγοράζεται, κατά τά ύπό τής 
διακηρύξεως τού διαγωνισμού καθοριζόμενα, ανατίθεται δέ 
εις τον βραβευθέντα ή έκπόνησις καί τών επομένων σταδίων 
τής μελέτης έφ’ όσον ή έναρξις έκπονήσεως αύτών ήθελε 
πραγματοποίησή εντός πενταετίας άπό τής βραβεύσεως καί 
ό μελετητής ίχει τά κατά τάς διατάξεις τού παρόντος άπαι- 
τούμενα προσόντα διά την άνάληψιν τής μελέτης ή συμ¬ 
πράττει μετά Γραφείου ή Γραφείων Μελετών δυναμένων νά 
άναλάβουν την μελέτην κατά τάς διατάξεις τού παρόντος. 

7. Έάν ό Εργοδότης κρίνη ότι δεν ύφίστατα: δυνατότης 

εφαρμογής τής έν παραγράφω 5 τού παρόντος άρθρου δια¬ 
δικασίας άναθεσεως δύναται. έφ’ όσον τούτο άναφέρεται εις 
την πρόσκλησιν έκδηλώσεως ενδιαφέροντος, ή μελέτη νά ανα¬ 
τίθεται δι’ άπ’ ευθείας επιλογής, βάσει ήτιολογημένης άπο¬ 
φάσεως τού εργοδότου, μη τηρουμένων τών διατάξεων τών 
προηγουμένων παραγράφων 5 ή 6, εις Γραφείον Μελετών εκ 
τών έκδηλωσάντων ενδιαφέρον, άνταποκρινόμενον εις τους 
όρους τούς διαλαμβανομένους εις τήν πρόσκλησιν έκδηλώσεως 
ενδιαφέροντος καί τάς διατάξεις τού παρόντος. Ή συμβα¬ 
τική αμοιβή τού μελετητοό υπολογίζεται βάσει τού εγκριθη- 
σομένου προϋπολογισμού τού σταδίου τής προμελέτης 
και καθορίζεται διά τής εγκριτικής τού σταδίου τούτου άπο- 
φασεως τού εργοδότου. Ή τελικώς καταβληθησομένη εις τον 
Μελετητήν αμοιβή, ητ'.ς κα$ορίζεταί βά<7ε( τών ίσχϋουσών 
διατάξεων περί αμοιβών μελετητών, δέν δύναται νά είναι 
άνωτέρα τής κατά τά ώς άνω συμβατικώς καθορισθησομένης, 
ως αυτή διαμορφούται άναγομένη εις τόν χρόνον υποβολής τής 
μελέτης κατόπιν άναθεωρήσεως, κατά τάς διατάξεις περί 
αναθεωρήσεις τιμών δημοσίων έργων, κατά ποσοστόν μεγα- 
λύτερον τοΰ 40%, έστω καί έάν συμφώνως πρός τάς διοκά- 
ξεις περί, άμοιβων ή αμοιβή τής όποιας δικαιούται ό μελε¬ 
τητής, βάσει τού τελικού προϋπολογισμού τής μελέτης, εί¬ 
ναι άνωτέρα τοϋ ώς άνω ποσοστού τής διαφοράς θεωοόυμέ- 
νης ως ποινικής ρήτρας εις βάρος τού άναδόχου δι’ έσφαλ- 
μένην εκτίμησιν τού προϋπολογισμού τοϋ πρώτοι» σταδίου τής 
μελετης. ** 


8. Εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν δέν προβλέπεται άι 
6ή μελετης τίνος υπό τών έν ϊσχύι διατάξεων ή άμ 0 
καθορίζεται υπο του εργοδότου καί άναφέρεται εις τήν « 
ν.ληοΊν βχϊηλω^δ(ος εν^ίΛφέροντοί. 

> ? ** Μ $°, λί 1 ηί« άμο.βής τού μελετητοό κατανέμι 

3ί ί!? *Ρ^*«ολήν, ενδιαμέσους πλη 

μας κατα τήν εκπονησιν και τήν υποβολήν έκάστου στα! 
της και εις πληρωμας διενεργουμένας μετά τήν Ινκο 

Λ,ΤΒ 

μανών ΊφΛασει των 1 πουργων Συντονισμού κ*1 Αιμ. ’Ερ· 


εις άς περιπτώσεις δέν προβλεπονται ταϋτα ύπό τοϋ κατά 
τάς κειμένας διατάξεις Κωδικός Αμοιβών Μηχανικών. 

10. Ή εγκριτική περί τής άναθέσεως τής μελέτης άχό- 
φασις τοϋ εργοδότου κοινοποιείται ύποχρεωτικώς εις πόντε 
τά έκδηλώσαντα ενδιαφέρον διά τήν άνάληψιν τής μελέτης 
Γραφεία Μελετών. 

11. ’Εν συνεχεία τής έκδόσεως τής κατά τήν προηγουμέ- 
νην παράγραφον άποφάσεως συνάπτεται έγγραφος σύμβασις 
ύπογραφομένη ύπό τοϋ εργοδότου ή τοϋ νομίμως εξουσιοδοτού¬ 
μενου εκπροσώπου αυτού καί τοό άναδόχου. Εις περίπτωσιν άνα¬ 
θέσεως τής μελέτης εις συμπράττοντα Γραφεία Μελετών ή 
σύμβασις ύπογράφεται ύπό τών νομίμων εκπροσώπων όλων τών 
συμπραττόντων Γραφείων. 

12. Ή ύπογραφή τής συμβάσεως έκπονήσεως τής μελέ¬ 
της διά τάς περιπτώσεις τής παραγρ. 6 τοΰ παρόντος άρ¬ 
θρου δέον νά πραγματοποιήται εντός προθεσμίας έξ (6) μη¬ 
νών άπό τής δημοσιευσεως τής προσκλήσεως έκδηλώσεως έν¬ 
διαφέροντος εις τό Ενημερωτικόν Δελτίον τοϋ Τεχνικού Επι¬ 
μελητηρίου τής Ελλάδος. Ή ώς άνω προθεσμία διά τάς 
περιπτώσεις τής παραγρ. 7 είναι δίμηνος. Ή υπογραφή τής 
συμβάσεως είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή καί μετά την 
παρέλευσιν τής ώς άνω προθεσμίας, έφ’ όσον συμφωνεί εις 
τούτο δ άνάδοχος, άλλως ή άνάθεσις τής μελέτης έπαναπρο- 
κηρύσσεται. 

13. Έάν κατά τήν έξέλιξιν έκπονήσεως άνατεθείσης με¬ 
λέτης προκύπτη ότι, ή αμοιβή τοϋ άναδόχου ύπερβαινει την 
έπιτρεπομένην ύπό τής τάξεως τού πτυχίου αΰτού, κατα πο¬ 
σοστόν μεγαλύτερον τοϋ 30%, δ άνάδοχος ύποχρεοΰται, προς 
συνέχισιν τής μελέτης, νά σύμπραξη, κατά τάς διατάξεις 
τού παρόντος, μετά Γραφείων Μελετών τής έγκρίσεως του 
εργοδότου, διά τήν κάλυψιν τής άπαιτουμένης τάξεως πτυ¬ 
χίου, άλως ή μελέτη έπαναπροκηρόσσετα ι μετά τήν όλοκλη- 
ρωσιν τοϋ εκπονούμενου σταδίου αυτής. 

14. Μελέται αί όποίαι απαιτούν πτυχία Α ή Β τάξεως 
άνατίθενταιι ύποχρεωτικώς είς μελετητάς ή Γραφεία Μελε¬ 
τών έχοντα έδραν 1 είς τόν Νομό; ή τό Διαμέρισμα άντιστοι- 
χως, έφ’ όσον ύφίστανται τοια-ϋτα Γραφεία Μελετών ή μελε- 
τηταί. 

15. Κατ’ έξαίρεσιν, διά μελετάς ή έκπόνησις τών οποίων 
απαιτεί έξειδικευμένην πείραν, δύναται ό εργοδότης εις την 
πρόσκλησιν έκδηλώσεως ένδιαφέροντος, κατόπιν ήτιολογημε- 
νης άποφάσεως αύτού, μετά γνώμην τοϋ αρμοδίου Συμβουλίου, 
να αξίωση τάξιν πτυχίου άνωτέρσν τής ύπό τών ?ιχταξεων 
τού παρόντος νόμου προβλεπομένης καί συμμετοχήν Γραφ £ΐων 
εχοντο»ν έδραν οπουδήποτε τής Χώρας. 

16. Καθ’ οίασδήποτε πράξεως τοϋ εργοδότου, απο της 
δημοσιευσεως τής προσκλήσεως έκδηλώσεως ένδιαφέροντος 
μέχρι και τής έκδόσεως τής εγκριτικής άποφάσεως, αύτού 
περί αναθετεως τής μελέτης, δύναται νά άσκηθή ενστ#Μί 
ύπο παντός ένδιαφερομένου Γραφείου Μελετών εντός άναπρ £ ' 
πτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών άπό τής δημοσιευσεως 
η κοινοπο,ιήσεως, κατά περίπτωσιν, τής σχετικής πράξ £(Λ ? 
τού εργοδότου. 

Ή Ινστασις ασκείται ενώπιον τοϋ έργοδότβυ κοινοποιούμε¬ 
νη συγχρόνως καί είς τήν ΓΕΜ, ήτις εντός δέκα 
(15) ημερών -ριωμοδοτεί πρός τόν εργοδότην. Έπι * ν 
στάσεως άποφαίνεται τελικώς ό εργοδότης μετά τήν„ λή'Ρ 
τής γνωμοδοτησεως ή καί αν<ευ τούτης έάν παρέλθη ακαρπο-5 
ή ανωτέρω προθεσμία. 

Άρθρον 12. 

Ειδικοί σύμβουλοι εμπειρογνώμονες. 

^· Εις ειδικής φύσεως μελετάς ή όπου απαιτείται λο,ω 
ειδικών απαιτήσεων τής μελέτης, επιτρέπεται ή μετακλη 11 ^ 
η εν γενε: χρησιμοποίησες ειδικών συμβούλων ή έμ'·;ι?°Τ νω ^ 0 
νων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. ψ , 

2. Η κατα τα ανωτέρω χρησιμοποίησις σύμβουλων η 
πειρογνωμόνων διενεργείται κατόπιν εντολής τού έργθ "° τ ' 
η κατόπιν προτασεως τοΰ Γραφείου Μελετών καί εγκρι®* 6 * 
τοΰ εργοδότου. 
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3. Καθήκοντα συμβούλου ή έμπειρογνώμονος δύναται νά 
ένατε^ούν: 

«) Εις Καθηγητάς, Ύφηγητάς και Έπιμελητάς Άνωτά- 
:ων Σχολών. 

β) Εις Επιστήμονας οί όποιοι έκ τής όλης σταδιοδρομίας, 
είίικότητος καί επιστημονικής καταρτίσεως αυτών εις τον 
χ«τά περίπτωσιν τομέα μελετών, κρίνονται κατάλληλοι πρδς 
τούτο οπό τού εργοδότου. 

4, Ή αμοιβή τών ώς άνω συμβούλων ή εμπειρογνωμόνων 
καθορίζεται ϊιά συμφωνίας μεταξύ εργοδότου καί άναδόχου. 


"Αρ'^ρον 13. 


Εγγυήσεις. 


1. Ιΐρός έξασφάλισιν του εργοδότου, διά την καλήν έκτέ- 
λεσιν τών όρων τής συμβάσεως, ό άνάδοχος ύποχρεούται εις 
την παροχήν, κατά την υπογραφήν τής συμβάσεως, έγγυήσεως, 
ήτις δίδεται είτε διά γραμματίου παρακατα^έσεως προς τον 
«οπόν αύτόν εις τό Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων 
τοό αντιστοίχου χρηματικού ποσού ή τής αντιστοίχου αξίας 
χρεωγράφων, ών ό νόμος προβλέπει τήν τοιαύτην χρήσιν, υπο¬ 
λογιζόμενων εις οίαν τιμήν αί είδικαί προς τούτο διατάξεις 
ορίζουν, είτε δι’ εγγυητικής επιστολής μιας τών άνεγνωρι- 
σμενων προς τούτο Τραπεζών ή τού ΤΣΜΕΔΕ ή άλλων πι¬ 
στωτικών οργανισμών Ιχόντων κατά νόμον τό δικαίωμα τούτο. 

2. Αί εγγυητικά! έιπισταλαί πρέπει νά αναγράφουν άπαραι- 
τητως τό όνομα, έπώνυμον καί όνομα πατρός τού υπέρ ού ή 
Γγυησις ή προκειμένου περί έταιρείας τήν επωνυμίαν αύτής, 
τον τίτλον τής μελέτης εις ήν άφορύϊ ή παρεχόμενη έγγύη- 
σ ι?, ( τον ορσν τής παραιτήσεως τού έγγυουμένου άπό τού δι¬ 
καιώματος τής διζήσεως καί τήν άναγνώρισιν ΰπ’ αυτού τής 
κο χρεωσεως όπως καιταΨέση άπροφασίστως, εντός τριών (3) 
ημερών άπό τής περί τούτου εΐδοποιήσεως τού εργοδότου, τό 
αιτηύησομενον μέρος ή όλον τής έγγυήσεως. 


3. Ήν περιπτώσει παροχής έγγυήσεως διά γροιμματίου 
ταρακαταδέσεως χρεωγράφων εις τό Ταμείον Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων, τά κατά τήν διάρκειαν τής έγγυήσεως λή- 
γοντα ^τοκομερίδια ή μερίσματα αυτών έπιστρέφονται μετά 
•ην λήξιν των εις τον ίιπέρ ου ή έγγύησις δικαιούχον. 

,; Η κατάπτωσις τών έγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ 
τού εργοδότου. 


’Άρίΐρον 14. 

Έκχώρησις τής μελέτης. 

1. ^Απαγορεύεται εις τον άνάδοχον νά εκχώρηση εις τρί- 
?ί ν ~ τ > ν σκπόνησιν μέρους ή τού συνόλου τής μελέτης. Εις 
·=®ρετικας περιπτώσεις δύναται νά έγκρι-δή ύπό τού έργοδό- 
Τ ° ϋ εχ λ ω ρησις μετά ήτιολογημένην γνώμην τού αρμοδίου έκά- 

Συμβουλίου. Ό άνάδοχος τής μελέτης ευρύνεται εις 
οκληρον μετά τού προς δν έγκρίνεται ή έκχώρησις έναντι 
τουεργοδοτου καί τών τρίτων. 

,2. Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται όπως έν περιπτώσει έκχω- 
Ρησεως τής μελέτης κατά τήν προηγουμένην παράγραφον διά 
'-οφασεως τοΰ· εργοδότου καί μετά γνώμην τού αρμοδίου Συμ- 
*·ρ*ΐ'.$ή ή απαλλαγή τού άναδόχου τής μελέτης άπό 
* να ^ τι τού εργοδότου ευθύνης αυτού, μόνον εις ήν περί- 
^■ωσιν άποδεδειγμένως ό άνάδοχος πάσχει έκ σοβαρός άσ·δε- 
! *ς, κα·5ιστώσης αύτόν επί ικανόν χρόνον άνίκιανον διά τήν 
ραιτερω έκτέλεσιν τής.συμβάσεως. 

νο ^'„ ^ έκχώρησις τής μελέτης δύναται νά λάβη χώραν μό- 
^ υποκατάστατος τού άναδόχου κέκτηται τά αύτά 
*οΰ άΠι ^ “ να ^ 0 Χ 0,, ' άπινα άπητήΦησαν διά τήν ύπ’ αΰ- 
■* αληψηι έκπονήσεως τής μελέτης. 

'Άρ&ρον 15. 

Ες.'βχ £ ψ.ς τών εργασιών έκπονήσεώς τής μελέτης. 

Η ιςίβλεψις τ ής έχ-ονήσεως τής μελέτης ασκείται 
, “'πλωματουχων ’Ανωτάτης Σχολής, οριζόμενων ύπό τού 
ο-η καί II, Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τού 'Τπουρ- 
Δη μ οσίων Έργων καθορίζονται τά καθήκοντα καί αί αρ¬ 


μοδιότητες τού έπιβλέποντος, ό τρόπος άσκήσεως αυτής καί 
πάσα συναφής λεπτομέρεια. 

2. Ή ώς άνω έπίβλεψις ανατίθεται έν ολφ ή έν μερει 
εις διπλωματούχον Ανώτατης Σχολής έχοντα τά προς τούτο 
νόμιμα προσόντα, μή υπάλληλον τού εργοδότου, είτε όταν ό 
εργοδότης δεν δια-Ψέτη υπάλληλον τής άπαιτουμενης εΐίικό¬ 
τητος, είτε όταν πρόκειται περί μελέτης ΐδιαζούσης ή ιδιαι¬ 
τέρως δυσχερούς, χαρακτηριζόμενης ώς τοιαύτης δι’ άποφά- 
σεως τού εργοδότου μετά γνώμην τού αρμοδίου Συμβουλίου. 
Επιτρέπεται ή είς τον μελετητήν άναίεσις καθηκόντων συμ¬ 
βούλου τής έπιβλέψεως τής κατασκευής τού ύπ’ αυτού με- 
λετηΐέντος έργου (συνεπίβλεψις) έναντι άμοιδής άναλόγου 
προς τήν έκτασιν καί άντικείμενον τής άπασχολήσεώς του 
βάσει ειδικής συμβάσεως. Ό άναλαμβάνων τήν τοιαύτην έπί- 
βλεψιν ή συνεπίβλεψιν υπέχει εύΰύνας δημοσίου υπαλλήλου. 

3. Είς περίπτωσιν μελέτης άπαιτοΰσης ειδικήν πείραν ή 
μελέτης έργου εξαιρετικής σπουδαιότητος. επιτρέπεται όπως 
ό εργοδότης, μετά γνώμην τού αρμοδίου Συμβουλίου, άναΰέ- 
τη, διά συμβάσεως καώοριζούσης τά; υποχρεώσεις καί τήν 
άποζημίωσιν αυτού, εις ιδιώτην, έξειδικευμένον ίπιστήμονα, 
καθήκοντα συμβούλου. Ή άνά#εσις καθηκόντων συμβούλου 
είς φυσικόν ή νομικόν πρόσω παν. ύπόκειται είς τήν έγκρισιν 
τού αρμοδίου Υπουργού παρεχομένην μετά γνιύμην τού αρμο¬ 
δίου Συμβουλίου. 


ν Λρ#ρ ον 10. 

’Εκτέλεσις συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών. 

1. Εις περίπτωσιν καί*’ ήν, κατά τήν διάρκειαν έκπονή¬ 
σεως τής μελέτης, προκόψει ή ανάγκη έκτελέσεως συμπληρω¬ 
ματικών έργασιών, ειδικών μελετών, ερευνών, έργαστηριακών 
δοκιμών, ή καί πάσης άλλης εργασίας απαραιτήτου διά τήν 
άρτίαν έκπόνησιν τής μελέτης, αυτή πραγματοποιείται ώς 
κάτωθι : 

Ύπό τού Εργοδότου ή υπό Γραφείου Μελετών έπίλεγομέ- 
νων υπό τού εργοδότου κατά τήν ύπό τού παρόντος νομού ν.α-5- 
οριζομενην διαδικασίαν, αντιστοίχου δέ κατηγορίας καί τά- 
ξεως πτυχίου, πρός τήν κατηγορίαν καί τάξιν τού αντικει¬ 
μένου τής συμπληρωματικής εργασίας ή μελέτης, έφ’ όσον ό 
άνάδοχος δεν κέκτηται τά άπαιτοόμενα πρός τούτο προσόντα, 
ή ύπό' τού άναδόχου δι’ άπ’ εύ-ίείας άναΨέσεως εις τούτον, 
κατόπιν υπογραφής συμπληροιματικής συμβάσεως. 

2. Εις τήν περίπτωσιν τής άπ’ ευθείας άνα·3έσεο>ς εις 
τόν άνάδοχον τών, κατά τήν προηγουμένην παράγραφον συμ¬ 
πληρωματικών έργασιών ή μελετών, ούτος δέον νά έχη, τά 
κατά τον παρόντα νόμον απαραίτητα προσόντα οια την αναλη- 
ψιν τών συμπληρωματικών έργασιών η μελετών η να σύμπρα¬ 
ξη με·5’ ετέρων Γραφείων Μελετών τής έγκρισεως τού εργο¬ 
δότου, ώστε νά δύναται να αναλάβη ταυτας κατα τας δια¬ 
τάξεις τού παρόντος. 

Άρ-λρον 17. 

’Επέκτασις, συμπλήρωσις καί τροποποιησις συμβάσεως. 

1. Έάν παραστή ανάγκη έπεκτάσεως. συμπληρώσεως ή 
τροποποιήσεως τής συμ.βάσεως εντός τού αρχικού αντικείμενου 
αύτής. ό άνάδοχος ΰποχρεοΰται, κατόπιν υπογραφής μετά τοΰ 
εργοδότου συμπληρωματικής συμβάσεως. μετά γνώμην τού αρ¬ 
μοδίου Συμβουλίου, νά προβή είς τήν μελετην του συμπληρω¬ 
ματικού αντικειμένου, έφ’ όσον ό ολικές προϋπολογισμός,δα¬ 
πάνης τοΰ έργου ή ή κατ’ αποκοπήν αμοιβή ^τοϋ αναϊοχου 
κατά περίπτωσιν δεν υπερβαίνει ίο 50% τών^άρχικών τοιου- 
των, αναθεωρούμενων κατά τας κειμενας διατάσεις. 

2. Εις περίπτωσιν. καψ’ ήν σημείωσή ύπέρίσσι; μεγα¬ 
λύτερα τού κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ποσοστού,_ ό 
άνάδοχος ύποχρεούται είς τήν συμπλήρωσιν τυχόν έκν.ρεμουν- 
τος σταδίου τής μελέτης, βάσει τού νέου αντικείμενου, της 
συμβάσεως δυναμένης νά λυύή κατά την κρισιν νου εργο-ο- 


3. Ό εργοδότης, έφ' όσον τοΰτο_ προίλέπεται ύπό τής συμ- 
σεως, δικαιούται νά δίαν.όψη τήν έκπόνησιν της μελέτης 
τά τήν όλοκλήρωσιν εκπονούμενου σταδίου αυτίίσ και να 



2716 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


προβή εις τήν λύσιν της συμβάσεως άνευ άπΐ,ζημιώσεως τοϋ 
άναδόχου. Εις περίπτιοσιν διακοπής τής μελέτης κατά την 
διάρκειαν έκπονήσεως οίουδήποτε σταδίου αυτής, ό άνάδοχος 
δικαιούται άποζημιώσεως διά τάς ιι,ήπω έκτελεσθείσας εργα¬ 
σίας όλοκληρώσεως τοϋ σταδίου. ΤΙ ώς άνω άποζημίωσις υπο¬ 
λογίζεται κατά τάς διατάσεις II. Διατάγματος, έκδιδομένου 
προτάσει των Υπουργών Συντονισμού καί Δημοσίου/ Έργων. 

’Άρθρον 18. 

Νέαι τιμά! μονάδος αμοιβών — Συγκριτικοί πίνακες. 

!. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν, κατά την έκπόνησιν μελέτης 
παραστή ανάγκη έκτελίτεως συμπληρωματικών έργασιών ή 
μελετών τού άρθρου 16 τοϋ παρόντος, τών όποιων ή αμοιβή 
δέν προβλέπεται ύπό τών ίσχυουσών διατάξεων περί αμοιβών, 
ή αμοιβή αύτών κανονίζεται διά πρωτοκόλλου νέων τιμών 
μονάδος άμοιβών. 

2. ΙΙρός έγκρισιν πάσης τροποποιήσεως τής συμβατικής 
αμοιβής συντάσσετε»! Συγκριτικό; II ίναξ. 


Άρθρον 19. 


τού άναδόχου — ’Έκπτωσις. 
μελετης ύποχρεοϋτα: νά έκπονήση 


Υποχρεώσεις 
1. 'Ο άνάδοχος ’τή 
ταυτην κατα οικονομοτεχνικώς άρτιον τρόπον, συμφώνους προς 
τους κανόνας τής επιστήμης και τής τεχνικής, τους όρους 
τής συμδασεως και τας ισχυουσας έκάστοτε προδιαγραφάς. 

^ 3ΐΓι "/°? μελετης δυναται νά κηρυχθή έκπτωτος ταύ- 
της έφ,όσον δεν έκπληροί προσηκόντους τάς έκ τής συμβάσεως 
υποχρεώσεις αύτοϋ. 

3. Εάν υπο τής συμοασεως προδλεπεται ή χρησιμοποίησις 
στοιχείων χορηγούμενων υπό τού εργοδότου, τά στοιχεία ταΰτα 
δέον νά είναι ακριβή, ό δε άνάδοχος ΰποχρεοΰται "νά χρήσι¬ 
μοι» ήση, τούτα κατά την έκπόνησιν τής μελέτης. Έάν τά 
/.·*? ηρηυ-ν.α στοιχεία παρουσιάζουν ανακρίβειας αί όποιαι 4κ 
τής ρύσεως των εώαι δυνατών νά διαπιστωθούν όπό τού με¬ 
λετήσου ίιά γενικής ΐεωρήσεως ή κατόπιν συγκρίσεως καί 
συσχετνσεω; οιαφόρων διαθεσίμων στοιχείων έν τώ πλαισίω 
εργασιών έκπονήσεως μελέτης ή άκόμη παρουσιάζουν άσό- 
ρειας η είναι ανεπαρκή μέ αποτέλεσμα νά επηρεάζεται ή 
αρτιοτης η η έγκαιρος έκπόνησις τής μελέτης ό άοάδοχας 
ορειλει ,α ειδοποίηση εγγράφους περί τούτου αμελλητί τον 
-ΡΤΜοτην, ευρυνόμενος, άλλως διά τάς επιζήμιους συνέπειας. 


ΓΛί 


Ο άνάοοχος εΰνύνεται διά την άρτιότητα τής μελέ- 
,_συμρο>νως προς τούς κανόνας τής επιστήμης καί τής τε- 
χνικης, τους^ συμβατικούς όρους καί υποχρεώσεις αύτοΰ, συα- 
πληρωματικως εραρμοζομένων τών. περί μισθώσεως έργου 
διαταγών του Αστικού Κωδικός, ·φ’ δσον δέν ορίζεται άλλως 
εν τιρ παροντι νομού. Αί αξιώσεις τοϋ εργοδότου λόγω ελατ¬ 
τωμάτων η παραλείψεων τής μελέτης παραγράφονται μετά 
παρελευσιν εξ ετών «πο τής, κατά τό άρθρον 22 τοϋ παρόν¬ 
τος παραλαβής της μελέτης. 


τ.μενης ευν,ογου προθεσμίας, άν ένδείκνυται ή τροποποΤσιι 
««ονομικους καί τεχνικούς καί «?’ ετέρου νά'δ 
χαιοκ οσγγ, οτι η τροποποίησι; δέν εμπίπτει εις τάς δ αΐ ι 
της επόμενης παραγράφου. ? 


παράγραφο 

6. Ό άνάδοχος ύποχρεοϋτα 
ελαττώματος ή παραλείψεως 


εις την επανόρθωσιν παντός 
μ--λετης, τοσον κατά 



σι; "ών συμπληρώσεων τούτων αίρεται έφ’ δσον οότος 
ξει, δτι δέν ϋφίσταται ελάττωμα ή παράλειψις εις τή/έκτό 
νησιν τής μελέτης ή δτι δέν οφείλονται ταϋτα εις 
τητα αύτοϋ. 


7. Εις περίπτωσιν έκπτώσεως τοϋ άναδόχου, ή Μηη . 
-5είσα ,έγγύησις καλής έκτελέσεως τών όρων τής συμβάσεως 
καταπίπτει υπέρ τοϋ εργοδότου. Αΐ λοιπαί κυρώσεις κατά Τ0 ύ' 
άναδόχου,καί ιδία ή στέρησις τοϋ δικαιώματος άναλήψεως με¬ 
λετών θέλουν καθορισθή διά Π. Διαταγμάτων, έκδιδομένων 
προτάσει τών 'Τπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων. 


ν Αρθρον 20. 

Προθεσμία!—Ποινικαί ρήτραι. 

ί. Εις πάσαν σύμβασιν έκπονήσεως μελέτης ορίζονται προ- 
θεσμίαι διά την ύπό τοϋ άναδόχου τής μελέτης περάτωσιν 
ταύτης έν τφ συνόλω της καί κατά στάδια. Διά τήν, ύπαι- 
τιοτητι τοϋ άναδόχου, ΰπέρβασιν τών ώς άνω προθεσμιών ορί¬ 
ζεται εις βάρος αύτοΰ ήμερησία ποινική ρήτρα υπέρ τού εργο¬ 
δότου. 'Η ύπέρ τοϋ έργοδότου κατάπτωσις τής ποινικής ρή¬ 
τρας δεν αίρει τυχόν δικαίωμα αύτοϋ έκ τοϋ νόμου ή τής συμ- 
βασεως προς κήρυξιν έκπτωτου τοϋ άναδόχου. 

2. Ή συνολική καί αί, κατά στάδια προθεσμίαι δύνιπι 
νά παρατείνωνται ύπό τοϋ έργοδότου, έάν κατά τήν έκπόνη- 
σιν της μελέτης προκόψουν καθυστερήσεις, μή όφειλόμεναι εί; 
τήν αποκλειστικήν υπαιτιότητα τοϋ άναδόχου. Ούτος ύιοχρεού- 
ται όπως συνέχιση τήν έκπόνησιν τής μελέτης μέχρις « 
πλέον χρονικού διαστήματος, ούχί μείζονος τοϋ ενός τρίτου 
τής, κατά τήν σύμβασιν συνολικής προθεσμίας έκπονήσεως 
τής μελέτης, πάντως ούχι μικρότερος τών τριών μηνών 
Εις περίπτωσιν, καθ' ήν ή καθυστέρησις είναι μειζων τον 
ώς άνω χρονικού ορίου, έγκρισις παρατάσεως τής προθεσμίας 
δύναται νά χο ρηγηθή κατόπιν σχετικής αίτησε ως τού άναϊν- 
χου καί μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ αρμοδίου Συμβουλίου. 


"Αρθρον 21. 

'Γπερημερίαι καί υποχρεώσεις έργοδότου. 

Λύσις συμβάσεως. 

1. Εις περιπτώσεις υπερημερίας τοϋ έργοδότου περι,'Υ 
εκπληρωσιν τών συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων, αυτο»> 
γεννάται ϋπερ τοϋ άναδόχου δικαίωμα άποζημιώσεως μονον ί·> 
τας θετικας ζημίας αύτοϋ καί διά τον χρόνον απο τής εγγρ 2 
φου περί τούτου όχλήσεως τοϋ έργοδότου ΰπό τοϋ αναϊοχ®· 


Η> «ναεοχος δικαιούται νά ζητήση τήν λυσιν της ·, 
βασεως, εαν ή άνευ ΰπαιτιότητος αύτοΰ καθυστερεί Ι8 Ρ 
τήν ^έκπόνησιν τής μελέτης ύπερβή τό κατά τήν παράγρ^ 
2 τοϋ άρθρου 20 χρονικόν οριον. 

„ 3. Δικαίωμα λύσεως τής συμβάσεως έχει ωσαύτως ο 
οοχο,ς εις περίπτωσιν διακοπής τών έργασιών εκπονήσεις 
μελετης, ουνεπεία διαταγής ή πταίσματος τοϋ εργοδοτοκ 8 
χρονικόν διάστημα μείζον τοϋ τριμήνου, άρχόμενον «' 0 I 
κοινοποιησεους τής διαταγής περί διακοπής ή προκεψγ' 011 
διακοπής όφειλομένης εις πταίσμα τοϋ έργοδότου, <** 1 “ 
ημερ,ας τής έπιδόσεως εις αυτόν ύπό τοϋ άναδοχου 61 
οηλωσεως περί διακοπής τών έργασιών. 

I. Ή προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται κσ» Λ. 
περίπτωσιν ή έναρξις τών έργασιών έκπονήσεως τ *|ί ^ 
μετά τήν υπογραφήν τής συμβάσεως, καθυστέρησε* " 
το τρίμηνον υπαιτιότητι τοϋ έργοδότου, πλήν αν άλλως 
ται έν τή συμβάσει. 

άνω^ί 1 


■ λ «^-/..σ-υη η συμδασις ματαιουμενης της Υ{;ί 

τη αποζημιώσει τοϋ άναδόχου. Ή άποζημίωσις * α ° Γ ^ 
αναλόγως προς τάς θετικάς ζημίας τού αναδοχή * *. ^ 
'/ρονον, τής διακοπής ή καθυστερήσεως τής έναρ-Έ 1 2^ 
ιοπονησεως τής μελέτης, κατά τά οριζόμενα ϊι® Π· - ^ 

ΙΛΤ/Τ'ΛΙ/» _« .-ν/» * . 


... -..ατα τα ορίί,ομενα 

£.·ΛΕιϊομενοΰ τδν ! ϊ*ζουργδν 

ΔηίΛΟ^ίων ν Εργων. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ ΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


"Αρθρον 22. 

Παραλαβή τής μελέτης. 

1. Ή παραλαβή τής μελέτης πραγματοποιείται διά τής 
άίόϊεως ύπό τής Διευθυνούσης Υπηρεσίας βεβαιώσεως περί 
συμμορφώσεως τού άναδόχου προς τάς συμβατικάς αΰτοϋ υπο¬ 
χρεώσεις καί έγκρίσεως τής μελέτης. Ή ανωτέρω βεβαίω- 
?ις τής Διευθυνούσης 'Τπηρεσίας καί ή έγκριτική άπόφασις 
τοΰ εργοδότου, έκδίδονται εντός προθεσμίας καθοριζομένης διά 
Π. Διατάγματος, έκδιδομένου προτάσει των 'Τπουργών Συν¬ 
τονισμού καί Δημοσίων "Εργων. 

2. Παρερχομένης άπρακτου τής, κατά την προηγουμένην 
παράγραφον προθεσμίας, ή παραλαβή τής μελέτης θεωρείται 
ύς αυτοδικαίως συντελεσθείσα μετά πάροδον διμήνου άπό τής 
ίτοίαλλομένης, μετά τήν έκπνοήν τής προθεσμίας, ειδικής 
πρός τούτο αϊτήσεως τοΰ άναδόχου προς διενέργειαν τής παρα¬ 
λαβής. 

3. Εφ οσον προβλέπεται εις τήν συμβασιν, δυναται τή αΐ- 
ττ,σε: του άναδόχου καί έγκρίσει τοΰ εργοδότου νά διενεργηθή 
παραλαβή άποπερατωθείσης μελέτης αυτοτελούς τμήματος 
έργου ή σταδίου αυτής. 

Άρθρον 23. 

Ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, έπίλυσις διαφορών. 

ΙγΔιά τάς υπό τού άναδόχου τής μελέτης ύποβαλλομένας 
ενστάσεις καί αιτήσεις θεραπείας, ώς καί τήν δικαστικήν 
επιλυσιν των μεταξύ των συμβαλλομένων μερών προκυπτου- 
σων διαφορών, εφαρμόζονται αναλογώς αί διατάξεις τών άρ- 
όρων 16 καί 17 τοΰ Ν.Δ. 1266/72 «περί έκτελέσεως τών 
σημοσιων έργων». "Οπου εις τάς διατάξεις ταότας άναφέ- 
Ρ-τα:^ο «Υπουργός Δημοσίων “Εργων» νοείται ό αρμόδιος, ώς 
εκ της φυσεως τής μελέτης Υπουργός, «τεχνικόν δέ συμδοΰ- 
/■ιον», το ρχ.ρ' οότω αρμόδιον τυμβούλιον. 'Αρμόδιον διά τήν 
εαλυσιν τών διαφορών Έφετεΐον τυγχάνει, τό ΈφετεΤον εις τήν 
■•ιριφερειαν τού οποίου εϋρίσκέται ή έδρα τής Διευθυνούσης 
"ην μελετην Υπηρεσίας. 

Αί διατάξεις τού άρθρου 18 τοΰ αύτοΰ Ν.Δ. 1266/72 
-υναται νά έφαρμόζωνται καί έπ: συμβάσεων Ικπονήσεως με- 
λείων. 


υήυυς των παρεχόμενων εγγυήσεων, τά τής άποδόσεως ή κατα- 
πτωσεως αυτών και τά τής άντικαταστάσεως παρακρατήσεων 
πληρωμών δι’ εγγυητικών επιστολών, τά περί κανονισμού 
νέων τιμών μονάδας καί συντάξεως συγκριτικών πινάκων, τά 



ρητρών και της 

πτωσεως τούτων, τα τών ένστάσεων καί αιτήσεων θεραπείας 
τών άναφερομένων εις θέματα ρυθμιζόμενα ύπό τών άρθρων 
11 καί επέκεινα τοΰ παρόντος νόμου, τά τοΰ διακανονισμού 
τής συμβάσεως εις περίπτωσιν θανάτου ή πτωχεύσεως τού 
άναδόχου, τά τών λεπτομερειών έπι τής άμοιβής τής άναθέ- 
σεως εις τό, μελετητήν καθηκόντων συμβούλου τής έπιβλέ- 
ψεως τών έργων (συνεπιβλέψεωσ), ώς καί πάσα εν γίνε; λε¬ 
πτομέρεια ο ά τήν εφαρμογήν τού παρόντος νόμου. 


’Άρθρον 25. 

Μεταβατικά! διατάξεις. 

1. Μέχρις έγκρίσεως, κατά τάς διατάξεις τού παρόντος 
νόμου, τών μητρώων Μελετητών καί Γραφείων Μελετών καί 
έκδόσεως τών πτυχίων, διά τήν άνάθεσιν τών μελετών καί 
κατάταξιν τούτων εφαρμόζονται αί διατάξεις τού άρθρου 6 τού 
κυρωθέντος διά τού Ν.Δ. 103/73 Κανονισμού Άναθέσεως 
Μελετών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θεωρουμένων 
ώς πτυχίων τών εγγραφών εις τό προβλεπόμενον ϋπο τού ως 
άνω Κανονισμού Μητρώον Μελετητών. 

■ 2. Συμβάσεις έκπονήσεως μελετών καταρτισθεϊται μέχρι 
τής ισχύος τού παρόντος εξακολουθούν διεπόμενα! ύπό τών 
μέχρις ένάρξεως ισχύος τού παρόντος κειμένων διατάξεων 
μέχρι πλήρους έκκαθαρίσεως τών έξ αύτών σχέσεων. 

3. ’Από τής συστάσεως τής ΙΈΜ τού άρθρου 5 τού παρόν¬ 
τος νόμου, ν.αταιργεΐται ή παρά τω Γπουργειω Συντονισμού 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου Μελετητών και Κανονισμού 
Άναθέσεως (ΓΕΜΚΑ) πάσαι δέ α! αρμοδιότητες αύτής έπί 
τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον μελετών μεταβιβά¬ 
ζονται αυτοδικαίως εις τήν ΓΕΜ. 


’Άρθρον 20. 

Καταργούμεναι διατάξει ς. 


’Άρθρον 24. 

’Έκδοσις Προεδρικών Διαταγμάτων. 

. Π £ ραν τών θεμάτων τών ρυθμιζομένων διά τής έκδόσεως 
>ων εν τφ κειμένιρ τών προηγουμένων άρθρων τού παρόντος 
'υμου προβλεπομένωνΠ, Διαταγμάτων, διά Προεδρικών Δια- 
^γματων ρυθμίζονται καί τά κάτωθι θέματα, αναγόμενα εις 
•Ίν' εφαρμογήν τού παρόντος νόμου, ώς ακολούθως: 

1· Προτάσει τοΰ Υπουργού Συντονισμού, μετά γνώμην,τής 
τ ® τής έκπροσωπήσεως εις τήν ΓΕΜ τών διαφόρων 
~ουργείων καί τού τρόπου λειτουργίας αύτής, τά τής δια- 
! **σιας καταρτίσεως, τηρήσεως καί έγκρίσεως τών μητρώων 
τής εγγραφής είς ταύτα, τά τής χορηγήσεως, ,προ- 
*ί ω ϊής, έπεκτάσεως, άνανεώσεως, άφαιρέσεως καί έλέγχου 


•ων πτυχίων, τά τής έκ μελετητών συγκροτήσεως τών Γρα- 
ί^ιων Μελετών καί τά τών υποχρεώσεων τών Γράφε"·"* 
τούτων καί τών συγκροτούντων ταΰτα μελετητών, άναλό 
Τ°ς την νομικήν μορφήν τοΰ Γραφείου, τά τής συμπράξ 
, Ραφείων τούτων, τά τών πιστοποιητικών πείρας, τά 
5ν στασεων V ιύ) <Ρ/Λ«ι /νγΐ Ρ ΟηΐΙ ΡΜ /ΛΜ ££<“ 


των 



·<νν διαμερισμάτων τής Χώρας. 

2. Προτάσει 
Εργο >ν μετά γνώμη 


-*- ν 

τών Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων 
ώμη τού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων τα τού 


Άπό τής θέσεως έν ΐσχύι τοΰ παρόντος νόμου καταργοΰνται 
άπχσαι αί διατάξεις τοΰ κυρωθέντος διά Ν.Δ. του 103/73 
Κανονισμού Άναθέσεως Μελετών Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, ώς καί πάσα γενική ή ειδική διάταξις Α»τικ*ι- 
μένη εις τον παρόντα νόμον ή άναγόμενη εις θέματα υπ αυ¬ 
τού ρυθμιζόμενα. 

Έναρξις ισχύος. 

Ή ισχύς τού παρόντος νόμου άρχεται άπό τής δημοσιεύ¬ 
σει» ς αυτού διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 

Ό παρών νόμος ψηφισθείς ύπό τής Βουλής καί παρ Ημών 
.σήμερον κυρωθείς, δημοτιευθήτω διά τής Έφημερίδος τήί 
Ινυβερνήσεως καί έκτελεσθητω ώς νόμος τοΰ Κράτους. 

Έν Άθήναις τή 27 Σεπτεμβρίου 1977 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΖ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ* ΣΤΡΑΤΟΙ 

ΈβεωοψΊΐ) και έτέΟη η μεγάλη τοΰ Κρ/πονς ογραγίς. 

Έν Άθήναις τή 29 Σεπτεμβρίου 1977 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΚίίΝΣΤΛΪί ΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΛΝΑΚΗΣ 



ϋΦΗΜίιΡίϋ ιΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτησία συνδρομή τής Έφημερίδος τής Κυβερνησεως, η τιμή των τμημστικως ττωΛουμένων φύλλων οώτης 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεων, καδωρίσθησαν άττο 1ης ΊανουαρΙου 1974 ώς κάτωθι: 

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 


1. Διά τό Τεύχος 



"Υπέρ 

τοΰ Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπι- 


2. 

» 

» 

» 



κοΟ 

τού "Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 


3. 

» 

1 

» 

Γ' . » 500 


λογοΰν τά έξής ποσά: 


4. 

» 


» 

Δ' . » 1.000 

1. 

Διά τό Τεύχος Α' .. .. Δραχ. 

30 

5. 




Νομικών Προσώπων Δ. Δ.. » 500 

2. 

» 

» 

» Β' . » 

35 

6. 

» 

1 

» 

Παράρτημα . » 300 

3. 

» 

» 

» Γ’ . » 

25 

7. 

> 

> 

» 

"Ανωνύμων "Εταιρειών κ.λ.π. .. » 3.000 

4. 


» 

» Δ’ . » 

50 

8. 

» 

» Δελτίον 

"Εμπορικής καί Βιομηχανικής 

5. 


» 

» Νομικών Προσώπων Δημοσίου 






"Ιδιοκτησίας. » 200 




Δικαίου. » 

25 

9. 

Δι" 

άπαντα 

τά τεύχη, καί τό Δελτίον Έμπ. 

6. 

> 

» 

> Παράρτημα . » 

15 





καί Βιομ. "Ιδιοκτησίας..... » 6.000 

7. 



» "Ανωνύμων "Εταιρειών κ.λ.π. » 

150 


ΟΙ Δήμοι καί 

αΐ Κοινότητες τού Κράτους κατα- 

8. 

» 


Δελτίον Έμπ. καϊ Βιομ, "Ιδιοκτησίας.... » 

10 


βάλλουσι 

τό 

ήμισυ τών άνωτέρω συνδρομών. 

9. 

Δι" 

άττσντα τά τενχη. » 

300 


Β’. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Έκαστον ψύλλον, μέχρι; 8 σελίδων, τιμάται δραχ. 3, Από 9 έως 40 σελ. δραχ. 8, Από 41 έως 80 σελ. δραχ. 15, Από 81 «λ. καί 
άνω ή τιμή ττωλήσεως έκάστον ψύλλον προσαυξάνεται κατά δραχ.15 άνά 80 σελίδας, 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

I Εις 


τό τεύχος Ανωνύμων "Εταιρειών καί 
"Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης : 

Α' Δημοσιεύματα Ανωνύμων "Εταιρειών 

ι Ιών δικαστικών πράξεων. Δραχ. 

_ Των καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών . » 

3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών των 

Ανωνύμων "Εταιρειών. » 

4. ών Ανακοινώσεων καί προσκλήσεων ε!ς γε¬ 

νικός συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρον 32 
τού Ν 3221/24 γνωστοποιήσεων, τών 
Ανακοινώσεων τών πρσβλεπομένων ύπό 
τού άρθρου 59 παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 400/70 
περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών "Εται¬ 
ρειών, ώς καί τών Αποφάσεων του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου τού ΕΛΤΑ τών άφο- 

_ ρωσών είς προσωρινάς διατάξεις .. » 

-· Τών Ανακοινώσεων τών ύπό διάλυσιν'Ανω- 
νύμων "Εταιρειών, κατά τά Β.Δ.20/5/1939 . > 

ύ. Τών Ισολογισμών τών Άνων. "Εταιρειών .. > 

7. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων 

τών Τραπεζικών "Εταιρειών . > 

8. Τών^ Αποφάσεων περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών "Ασφαλιστικών "Εταιρειών . > 

9. Τών υπουργικών Αποφάσεων περί παροχής 

άδείας ^έπεκτάσεως τών έργασιών "Ασφα¬ 
λιστικών Εταιρειών, τών έκθέσεων περιου¬ 
σιακών στοιχείων "Ανων. "Εταιρειών έν 
γένει, ως. καί τών Αποφάσεων του Δ.Στοΰ 
ΕΛΤΑ δι ων έγκρίνονται καί δημοσιεύον¬ 
ται οί κανονισμοί αύτσύ ... $ 

10. Τών Αποφάσεων περί παροχής πληρεξου¬ 
σιότητας πρός Αντιπροσώπευση» ίν Έλλά- 
δ· Αλλοδαπών "Εταιρειών, ώς καί τών 
Αποφάσεων περί μεταβιβάσεως τοΰ χαρτο¬ 
φυλακίου "Ασφαλιστικών "Εταιρειών κατά 
ι. τ.~~ ώ * ρθ Ρ ον 59 ηα Ρ· 1 τοί Ν.Δ. 400/70 ... » 

1.. Των Αποφάσεων περί σνγχωνεύσεως "Ανω¬ 
νύμων Εταιρειών. . . , 


400 

10.000 

2.000 


1.000 

200 

4.000 

1.000 

600 


4.000 


2.000 
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12. Τών Αποφάσεων τής "Επιτροπής τού Χρημα¬ 

τιστηρίου περί είσαγωγής χρεωγράφων 
εις τό Χρηματιστήριου πρός. διαπραγμά¬ 
τευση», συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού 
άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67 . » 

13. Τών Αποφάσεων τής "Επιτροπής κεφαλαια¬ 

γοράς περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τού 
Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρός τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν.143/ 

1967. . » 

Β’. Δημοσιεύματα "Εταιρ. Περιωρισμένης Εύθύνης 

1. Τών καταστατικών .Δραχ. 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών ... » 

3. Τών ανακοινώσεων καί προσκλήσεων .... » 

4. Τών Ισολογισμών... » 

5. Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 

χείων . » 

Γ'. Δημοσιεύματα ’Αλληλασςραλιστικών Συν¬ 
εταιρισμών - "Αλληλααφαλιατικών Ταμείων 
καί Φιλανθρωπικών Σωματείων 

1. Τών ύπουργικών Αποφάσεων περί χορηγή- 
σεως άδείας λειτουργίας ΆλληλασφοΑιστι- 
κών Συνεταιρισμών - "Αλληλασφαλιστι- 
κών Ταμείων. » 
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2. Τών "Ισολογισμών τών ώς άνω Συνεταιρι¬ 
σμών, Ταμείων καί Σωματείων . * 

ΕΙς τό τεύχος Τέταρτον, τών δικαστικών 
πράξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημο¬ 
σιεύσεων ... . » 


II 


1.000 


1.000 


400 


Τό ύπέρ τού Ταμείου "Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Έθνο®» 

Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβληθέν ποσοο Γτόν έπί τών Τίλών 
δημοσιεύσεων έν τφ τεύχει "Ανωνύμων "Εταιρειών καί Έταΐ(* ,ων 
Περιωρισμένης Εύθύνης έν γένει ώρίσθη είς 5%. 


, ΣΥΝΔΡ ° Μ ™ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

ξεως, δπερ, ^ρ/μνη τού ίνδιαφερο^ου^άποστέλλετα? 'ιΛς Ύπη^σί^τ^Έύ”' Δτ > μόσ,α Ταμεία έναντι Αποδεικτικού είσποά- 

Διοικητικών κ^Ο^κονομικώ^Υποθέσ^Υ^^'^^^^^^^ρ^'ι^ 5 ^ογον συνάλλαγμα δι* έπιταγής έπ" όνόματιτοϋΔιευθυντή 

μέν ιί ςτά ΤαμεΙο^τοΰ ΤΑΠΕΤ Ρ Ο^τιΛπημα"Έ^υ^Ττ^^'οαφ^ ω ϊ ίρω σ ^' δ Ρ σμ « ν καί τελών δημοσιεύσεων ένεργείται έν “Μ** 
άΤ?Ρ *Τ? 5 ’ δετα ’ 6 ’ 5 τά ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρός τά όριζάμενα 7 σ 1 5 * ΟΠΓσΙ ί δέ πόλεσι τού Κράτους είς τά ΔημΑο’® 

532 /31 7.65 (ΚΟΝΕΟ £9) Ιγκυκλίων 192378/3639 τοΰ έτους 1947 ^0ΝΕΟ 185) καί Λ0* 

ϊι επιταγών, συνοατοστέλλεται διά τών έπ,ταγών καί τόύπέρτ^ύ^ΓΑΠΓΤ οο^' Έτγ1 ίξωτερ.κοϋ Αποστελ®^ 

Ό Γενικός Διευθυντής 
ίΟΕΓΑΦΣΐΜ ΤΚαΧΤΓΑφΥλλΟΣ 


ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΤ&ΟΤΜ®®®^ 


































